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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 889 

Περί τής άναΰεωρήσεως τιμών κατασκευής των δημοσίων 
έργων και ετέρων τινών σύναψών διατάξεων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ψηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής, άπεφασίσαμεν: 

"Άρθρον !. 

1. Αί συμβατικά: τιμαί κατασκευής των δημοσίων έργων 
αναθεωρούνται κατά τάς διατάξεις τού παρόντος άνά ήμερο- 
λογι-α-κον τρίμηνον (άνα-θεωρητι/,ή περίοδος). Καθ όλην τήν 
διάρκειαν τής περιόδου ταύτης αί αναθεωρημένα: συμβατικά: 
τιμαί παραμένουν σταθερ αί. 

2. Ώς δημόσια έργα διά τήν εφαρμογήν τοΰ παρόντος 
νοούνται πάντα τά κατά τήν έννοιαν τής παρ. 1 τού άρθρου 1. 
τοΰ Ν.Α. 1206/1972 «περί έκτελέσεως των δημοσίων έργων.> 
έργα τοΰ Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των έργων τοΰ 
'Γπβυργείοο ’Εθν. Άμύνης καί τοΰ ΝΑΤΟ, των δήμων καί κοι¬ 
νοτήτων, ώς καί τών ύπ' αΰτών συν ισ σωμένων ιδρυμάτων, νομι¬ 
κών προσώπων καί επιχειρήσεων, τών Δημοσίων Επιχειρήσεων 
ή "Οργανισμών Κοινής Ώφελειας (Δημοσίας Επιχειρήσεως 
Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Ελλη¬ 
νικής Εταιρείας Ύδάτων. "Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλά¬ 
δος. Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης, Γεωργικών Συνεται¬ 
ρισμών, ΚΥΔΕΠ . Οργανισμού Λιμένες Θεσσαλονίκης κλπ. ). 
τής Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος, τοΰ Οργανισμού Λι- 
μένος Πειραιώς, τοΰ "Ελληνικού "Οργανισμού Τουρισμού, τού 
"Οργανισμού "Εργατικής Κατοικίας, τοΰ Ταμείου Παρακατα¬ 
θηκών καί Δανείων, τών Κοινωφελών Ιδρυμάτων και τών πα- 
σης φΰσεως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ώς και λοι¬ 
πών έργων πλήν τών ιδιωτικών. "Ως ιδιωτικά έργα διά τήν 
εφαρμογήν, τοΰ παρόντος δέν νοούνται τά οπωσδήποτε χρηματο¬ 
δοτούμενα έκ δημοσίων πόρων. 

3. Ή άναθεώρησις τών συμβατικών τιμών γίνεται κατά 
τά είύικώτερον εις τό αρ-ίλρον 2 οριζόμενα: 

α) διά τά κονδύλια τών εργοληπτικών συμβάσεων τά 
άνταποκρινόμενα εις κονδύλια περιλαμβανόμενα εις τάς. βάσει 
τής παραγρ. 3 τού άρθρου 19 τού Ν.Δ. 1266/1972 ή ετερσ.ς 
προΐσχυσάσας διατάξεις, εγκεκριμένο; ύπό τοΰ Υπουργείου Δη¬ 
μοσίων Έργων αναλύσεις τιμών βάσει τών αναλύσεων τούτων. 

β) διά τά λοιπά κονδύλια, βάσει τών, υπό τών συμβατικών 
τευχών, όριζομένων δΓ έκαστον έκ τούτων άντιστοιχων παρεμ¬ 
φερών κονδυλίων τών αυτών ώς άνω εγκεκριμένων αναλύ¬ 
σεων. 

γ) εις τάς περιπτώσεις εργολαβικού ανταλλάγματος οριζό¬ 
μενου κατ" αποκοπήν διά τό όλον έργον ή διά τμήματα αύτου. 
βάσει τών ύπό τών συμβατικών τευχών βριζόμενων κατ’ επιλο¬ 


γήν κονδυλίων εγκεκριμένων ώς άνω αναλύσεων τιμών καί τών 
ομοίως όριζομένων αντιστοίχων δ: έκαστον τών κονδυλίων 
τούτων ποσοστών κατανομής τού όλου κατ’ αποκοπήν τιμή¬ 
ματος. 


Άρθρον 2. 


1. Διά πάσας τάς περιπτώσεις τής παραγράφου 3 τού 
άρθρου I τού παρόντος, αί αναθεωρημένα: τιμαί τών καθ έκά- 
στην αναθεωρητικήν περίοδον πραγματοποιούμενων εργασιών 
προκύπτει, διά πολλαπλασιασμού τής συμβατικής τιμής τούτινν 
έπι τον τύπον 


τον οποίον: 


Α 

(1--σ) .-- + σ 

Αο 


Α: είναι ή εις δραχμάς τιμή ή προκύπτουσα διά τής συμ- 
πληρώσεως τού αντιστοίχου κονδυλίου τής έγκεκριμένης άνα- 
λύσεως τιμών μέ βασικάς τιμάς μονάδος τάς ΐσχυούσας διά 
τήν αναθεωρητικήν περίοδον πραγματοποιήσεως τών εργα¬ 
σιών. 

Αο: είναι ή αύτή τιμή μέ βασικά ς τιμάς τής άναθεωρη- 
τικής περιόδου ή όποια κατά τάς παραγράφους 3 καί 4 τού 
παρόντος θεωρείται ώς χρόνος έκκινήσεως τής άνα-ΰεωρή- 
σεως τής έργολαβίας καί 

σ: σταθερός συντελεστής διά το μή υποκείμενον εις άνα- 
θεώρησιν μέρος τής τιυήσ. όριζόν.ενος εις δέκα έκατοστά 
( 0 . 10 ). 

2. "Ως βασικαί τιμαί μονάδος διά τήν εφαρμογήν τοΰ πα¬ 
ρόντος νόμου καθ’ άπασαν τήν Χώραν θεωρούνται αί ύπό τής 
ύπό τοΰ άρθρου 6 προβλεπομένης Έπ·τροπής Διαπιστώσεως 
Τιμών Δημοσίων “Εργων (ΕΔΤΔΕ) διαπιστευμένα; τιμαί ημε¬ 
ρομισθίων, μέσης έργοδοτικής έπ αυτών έπιβαρύνσεως, υλι¬ 
κών καί μισθωμάτων μηχανημάτων καί αυτοκινήτων κατά τό 
μέσον έκάστης αναθεωρητικής περιόδου. Αί βασικαί αύται τι¬ 
μά: νοούνται, ώς τιμαί δι" ολόκληρον τήν αντίστοιχον Αναθεω¬ 
ρητικήν περίοδον. 

3. Ώς χρόνος έκκινήσεως τής άναθεωρήσεως δι" έκάστην 
εργολαβίαν ορίζεται ή αναθεωρητική περίοδος έντός τής 
όποιας διεξήχθη ή δημοπρασία ή. διά τήν περίπτωσιν τής 
άνευ δημοπρασίας άναθέσεως. έντός τής όποιας ύπεγράφη ή 
άπόφασις τής τοιαύτης άναθέσεως. Εις τήν τελευταίαν ταύ- 
την περίπτωσιν ή άπόφασις δύνατα: νά όρίζη καί έτερον χρό¬ 
νον έκκινήσεως. οπότε εφαρμόζεται ούτος. 

4. Συντασσόμενα: κατά τάς κειμένας διατάξεις τιμαί μο¬ 
νάδος νέων έργασιών άναθεωροΰνται βάσει τών άντιστοιχων 
κονδυλίων έγκεκριμένης άναλύσεως ουμφώνως προς τά οποία 
συνετάγησαν. Εάν αί τιμαί αύται δέν ταυτίζωντα: προς τοιαΰ- 
τα κονδύλια, ή άναθεώρησίς των γίνεται βάσει αντιστοίχου 
παρεμφερούς κονδυλίου έγκεκριμένης Αναλύσεως. όριζομβνου 





718 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


■ΟΓ/τίτε 0 |ά τον σχετικόν πρωτοκόλλου κανονισμού τής τιμής. 
ϋλί κ α. α τάς περί ε/.τελεσεως των δημοσίων έργων διατά- 
~ ϊ "?· ** τ'.μϊ: σνντάσσωνται μέ βασι/.άς τ:μ.άς διαφόρους των 
τ:μων οασει των όποιων εχε: σννταχδή ό προϋπολογισμός νπη- 
ρετ’χς ?:ά τον ό-Ο'ου έ3ημοπρατή·δη τό έ'ογον. αί τιν’αί ανται 
«νβγβνται οιά^τού σχετικόν πρωτοκόλλου εις τιμάς τον νρόνκ» 
εκκινησεως τής εργολαβίας. 

, δ · ', Βάν χορηγούνται υπό τού κυρίου τον έργου υλικά ποός 
ενσωματωσιν εις τά έργα, διά την αναδεώοητιν των τ'ν'ών 
των αντίστοιχων εργασιών. τά νλικά. τούτα τίθενται εις τάς 
τχετΓ/.ας αναλύσεις μέ μηδενικήν άτι αν τόσον διά τήν ανα¬ 
θεωρητικήν περίοδον,, όσον και διά τον χρόνον έκκινήσεως 
όταν « σνμ,δατικαί τιμαί είναι άνεν τής άξίας τον υλικού. 
■ ! ,ς -^πτώσεις Συμβάσεων αι όποια: προβλέπουν διάοοοον 
τρο-ον_ο:α τον «*τ_το3 εργολαβικού άνταλλάγματος ύπολο-Ί- 
σμον της αςιας των υπό τον κυρίου τον έργον παρεχόμενων 
άλικων, ο τροπος εφαρμογής των οικείων συντελεστών πσο- 
υπολογισμόν της πράγματι άναλογούσης κατά τάς διατάξε-ς 
• ον παρόντος ανα,δεωρήσεως. κανονίζεται δΓ άποοάσεως τον 
1 πονργον Δημοσίων Εργων. 


περιπτωτιν οιά τον πρώτον λογαριασμόν τον σνντασσομενον 
μ.ι.α »ην κατάρτισιν των σχετικών σνντελεστών άνα-δεωρή- 
-οως. Μέχρι τότε ε^ς τάς πιστοποιήσεις -δά υπολογίζεται άνα- 
Έωρησις προσωρινώς βάσει των σνντελεστών άνα-δεωσήσεω* 
της προηγονμένης άνα-δεωρητι/ής περίοδον. 

, ^ι αποφάσεων τον Υπουργού Δημοσίων Έργων, δννατα: 
να ρν-δμιζεται σπαν -δέμα άναγόμενον εις τήν σύνταξιν τών 
πινάκων υπολογισμού τής άνα-δεωρήσεως καί τήν έαφάνσ.ν 
των αντίστοιχων ποσών εις τάς πιστοποιήσεις. 


Αρ-δρον 3. 

-ω' " ’ρΤ> νίτ ? : °^ ί ’ τ:υ λ?όνον πραγματοποιή- 

-ω^τω. «,ργασιων. Καν ούτος δεν ταντίζεται πρός τον ν?ό- 
Γ των πιστοποιήσεων, αί πραγματοποιείσαι ποσότητες ίών 
εργατιών κατανεμονται εις άναδεωοητικάς περιόδους δΓά π- 
ων κατανομής των εργασιών, βάσει τού χρόνον έκτ»λέσ-*ώ- 
Τ ί ντϊ ” : · αενων ™ όπιβλέποντος. παρονσί* τού ** 
ίδή -ρός^οντο Ιυτ ° 5 · έάν ί5τ0? *έν έμφανι- 

2. Δεν νπόκειντα: εις άνα-δεώρητιν : 

α' αι πασης «ρύσεως άπολογιστικαί έργαιιαι καί 

β ) αι πασης ρύσεως καταβαλλόμενα; άποζην,ιώσεις δ«ά κά- 
λνιριν οαπανων ημεραργιών πάσης ούσεωσ κηνανημά-ων α-'α 
φορικων μέσων κλπ. καί -,Έ . * , 


3 ϊΐ, 

οσον κατά τον καθορισμόν τής ά-ο^,Κ--, -' · ? 

»*- *« »· 

"Φ",ί·«Ι“ν» »„ί , ίς 

,,ν 3.α»α»ει τ . κοστολονοννται < . 


Άρδρον 4. 

• 1 ’ Λ2 ; 3 τας '0!*τάξεις τον παρόντος άν>3εώρησ:ς δεν 

γίνεται οι αναθεωρητικήν περίοδον μεταγενέστερον., τής άντι- 
στοιχονσης εις την λήςιύ τής κατά τήν αρχικήν σόμβασιν κα- 
.ασκενης τον ερ_γον ολικής προ-δείμιας άποπερατώσεως αύ- 

νοον-ν^Τ/'^'^ γ! ! 5τα ’· “^ύρησις πέραν τον άνωτέοω 
/? . '? ρι0 · > · εργασίας α,ί όποίαι δεν ήτο δν- 

;ατον να εκτελεσ-δονν έκ λόγων άφορώντων εις τόν κύριον τον 
--/ον η εκ λόγων ανωτερας βίας. 

Γοαίί,νΐ'! έργ * σ!ώ '^ '· ε ; ά τ > 'ίς τνμβατικής 

..,ομ.τα.ας κατα την παραγρ. 1 τον παρ^τος άρ-δρον δύνα-α’ 

^,^ρινοί 

πάσαν Ρ-Ρ-, . '* - ? _ί “^,-α.ασεως της προΰεσμιας. Εις 

ίά-ασ-'Γ-'Γ^' /αΤ2 7α? Χ ' ε ύ μεν * ς δ!ατ «ξί!ς· έγκρινομένην πα- 
,«.ασ.ν ..ρον,σμιας. προσδιορίζονται επακριβώς αί έργασίαι 

·ίθν οΤΓΟίV Τ ρν -β / ίκτ» «Λ.-Γ,_' . # ^ # . * 



δ·α-ίσϊίν 5; *^ποτε παρατάσεως προθεσμίας καί 

το5 '? ς „υνορομης η μη πταίσματος τού ά-^αδόχον ή 

; ; . ν0ϋ ρ'· . εργ °“ η αφορώντος είς τον κύριον τον 

όποίαι δεν ήίο δννα- 

- γ γ , αειματος τοί> ανα£οχου ή τοδ κυρίου 

Ζ^Ζ, α 2τ , < * ί5 ~ '·5 ίργο» ί ΙΖ 

& »Γ?.·«>«·»: »ν. γ »«. 


,.α, τον χρονον επανακατασκενής των. * 51 


—«γ - ν ' ' ν " Γ ^νι/^νν ττληρωαην πιστό- 

^ *>?<- 

;<ΐτ;>.ήϊ ««ί.ίίο» ί,«; τίς Μ ώίί,νί 
συμβατικής π,σο·δετν■ σ- να! τγ ίί 

οητοών ν-ον-'-Λ-τ- ' 1 - · “ 5 Ρ !& ? ! ' τ μ^ των εκ ποινικών 

-ητρω, υποχρεώσεων τον αναδόνον _ » . 




. Διαιταγμάτων. 

ίίνΐί?«Γ”ίΏφ;,ε ! Λίί ,Ιι,,™,·- 1 ;, 1 ® ΦΦ *« »Λ 



άξ 

ύδι 

•δονν. Κατά τόν ν-όνου ' ;·ί-νΛειτα! να ενσωματω- 

έργασιών ύπολονίζ»^ >■ 0 τ,γεω ς ^ των αντιστοίχων 

ά=ί>ς τών κοιλιών τοότΐ ^ ^ 

ίάν υ πήν ι»ϊ^τέ« ς ?*ί7^'^*“ ς ή ?·° ίθ[ περιλαμ- 

Τ^άν, ·δά γίνεται ύποχοε^ώ-^-^ **■ 

/ ' > ·· / · ως Ϊ! σπαστήν ^α-δεωστ,τινκν 


Αρ·δρον 5 . 



«>€<ί>ρησ2(ι>ς 9 Γ Α > , . 

αναθεωρητικήν άν ή αύτή^ώς '-ΙΓ~ ' τ * ζ ™ ϊιάλνσιν 

1 5 ? ιην ”Ρ°Ίϊ«Ηλένην παράγραφον αναβοώ- 
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ρησις ύπ«,ρ<βή το 30%. άλλ’ εις την περίπτωσιν ταύτην ό κύ¬ 
ριος τοά έργου δύναται πάντοτε νά άποδεχύή η όχι τό αί¬ 
τημα τοΰτο. 

3. Εις τάς περατώσεις των προηγουμένων παραγράφων 
έφαρμόζονται άν.αλόγως αί περί διαλύσεως της συμβάσεως 
διατάξεις περί έκτελέσεως των δημοσίων έργων, ανεο όμως 
καταβολής διαφυγόντος κέρδους ϊ’.ά τό μή έκτείλεσύβν τμήμα 
τής συμβάσεως. Εις την περίπτωσιν τήφ παραγράφου 1 τού 
παρόντος άναγ/ωρίζετα: ύπέρ τού άναδόχου άποζημίωσις υπο¬ 
λογιζόμενη κατά τάς διατάξεις του άρύρ'ου 13 τού Ν.Δ. 1260/ 
1972 έάν ή ϊιάλυσις έγενετο προ τής έκτελέσεως ύπό τού «να¬ 
ό όχου εργασιών καλυπτουσών τό ήμισυ τής συμβατικής άξια; 
τοΰ έργου και διά τό μέχρι τοΰ ήμίσεος τούτου μέρος τοΰ μή 
έκτελεσύέντος έργου. 

"Αρύρον 6. 

1. Προς διαπίστώσιν των κατά την παράγραφον 2 τοΰ άρ- 
ύρου 2 τοΰ παρόντος βασικών τιμών ήμε,ρομισύέων καί τής 
■μέσης έπ’ αυτών έργοδοτικής έπιβαρΰνσεως. τών υλικών· καί 
τών μισθωμάτων μηχανημάτων καί αυτοκινήτων προς υπο¬ 
λογισμόν τής κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άνα-ΰεωρή¬ 
σεως. συνιστάται παρά τώ ’Τπουργείω Δημοσίων ’ Εργων 
Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (Ε,Δ 

Τ.Δ.Ε.), αποτελούμενη εκ τών κάτωύι: 

α) ενός άνωτάτου τεχνικοΰ υπαλλήλου τοΰ Τπουργειου Δη¬ 
μοσίων Έργων ώς Προέδρου όριζομένου μετά τοΰ άναπληρω- 
τοΰ του υπό τοΰ 'Τπουργοΰ Δημοσίων Έργων 

β) τοΰ Προϊσταμένου τής 1ης Περιφερειακής ϊπηρε- 
σίας Δημοσίων Έργων 

γ) ενός άνωτάτου ή άνωτέρου υπαλλήλου τοΰ 1 πουογειου 
Εμπορίου 

•δ) ενός άνωτάτου ή άνωτέρου υπαλλήλου τοΰ Υπουργείου 
Βιομηχανίας καί Ένεργείας. 

ε) ενός άνωτάτου ή άνωτέρου υπαλλήλου τοΰ Τπουργειου 
Οικονομικών 

στ) ενός άνωτάτου ή άνωτέρου υπαλλήλου τοΰ 'ίπουργειου 
Εργασίας 

ζ) ενός εκπροσώπου τοΰ Τεχνικού Επιμελητηρίου τής 
Ελλάδος. 

η) ένός έκπροσώπου τοΰ Εμπορικού και Βιομηχανικού Ε¬ 
πιμελητηρίου Άύηνών. καί 

ύ) δύο εκπροσώπων τών εργοληπτών διοριζόμενων επί -θη¬ 
τεία δύο ετών ύπο τοΰ 'Τπουργοΰ Δημοσίων Εργων, μετά 
δύο αναπληρωτών αυτών έκ προτεινομένων ανα ούο ΰφ^ έκα- 
στης τών κατά την παράγρ. 5 τοΰ παρόντος Οργανώσεων 
των. Έν άρνήσει ύπ,οδείξεως τοιούτων μελών ό Τπουργός 
διορίζει τά μέλη τούτα οίκούεν μετά πάροδον δέκα ττεντε 
ημερών άπό τής πρός τοΰτο προστ/,λήσεως τών Οργανώ¬ 
σεων. 

2. Τό ύπο στοιχείον £ τής προηγούμενης παραγράφου μέ¬ 
λος. άναπληροϋται ύπο τοΰ νομίμου αύτοΰ αναπληρωτοΰ. 

3. Τά υπό στοιχεία γ. δ. ε καί στ τής παραγράφου 1 μέλη 
διορίζονται μετά τώ/ αναπληρωτών των ύπο τών άρμοσιο)ν 
'Τπουργών, τά δέ ύπο στοιχεία ζ και η μέλη ομοίως μ.ετα 
τών αναπληρωτών των ύπο τών άντιστοιχων Διοικήσεων τών 

Επιμελητηρίων. 

4. Ό Πρόεδρος άναπληροΰται ύπό τοΰ άναπληρωτοΰ του 
πλήν αν μιετέχη εις την σύνύεσιν τής Επιτροπής ανώτερος 
ή έπί ίσοδάύμων, αρχαιότερος αύτοΰ δημόσιος υπάλληλος, 
οπότε προεδρεύει ούτος. 

5. Αί ύποδεικνύουσα: εκπροσώπους εις την Επιτροπήν πα¬ 
νελλήνια: εργοληπτικά: οργανώσεις ορίζονται οια Δ/τος εκ- 


διδομένου κατόπιν προτάσεως τοΰ 'Τπουργοΰ Δημοσίων Έρ¬ 
γων. 

Ο. Ή Επιτροπή συνέρχεται έγκύρως καί έάν δεν έχουν 
έρισύή τινα ή άπαντα τών ύπό στοιχεία ζ έως ύ τής παρα¬ 
γράφου 1 τοΰ παρόντος μελών καί εύρίσκεται έν απαρτία πα¬ 
ρόντων τών έξ έκ τών μελών αύτής. περιλαμβανόμενων 
ύποχρεωτικώς τών ύπο στοιχεία α καί 6 μελών ή τών ανα¬ 
πληρωτών αύτών. Αί αποφάσεις λαμβάνονται κστα πλειο- 
ψηφέαν. έν ίσοψηφίφ ύπερισχυούσης τής γνώμης τοΰ Προ¬ 
έδρου. 

7. Διά την συνεχή συγκέντρω'σιν τών άπαιτουμενων ■ προς 
έκτέλεσιν τού έργου τής Επιτροπής στοιχείων, συνιστάται 
κατά την παράγραφον 4 τοΰ άρύρου 2 τοΰ Ν. 51/19/5 «περί 
άναόιοργανώσεως τών δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών», ίδιον 
γραφείον, υπάλληλος τοΰ όποιου έκτελεί καθήκοντα γράμ¬ 
μα τέως τής Επιτροπής. 

"Αρύρον 7. 

1. Ή Επιτροπή, προβαίνει εις τήν διαπίστωσιν τών εις 
τήν αγορά 1 / τής περιοχής πρωτευούσης^ διαμορφουμένων μέ¬ 
σων τιμών βάσει πα.ντός προσφόρου πρός μόρφωσιν γνώμης 
μέσου συντάσσουσα σχετικόν πρακτικόν. Δι- άποφασεως τοΰ 
'Τπουργοΰ Δημοσίων "Εργων, δύναται νά καύορίζεται πάσα 
αναγκαία περί τήν τοιαύτην διαπίστωσιν τών τιμών λεπτο¬ 
μέρεια, ώς καί ό τρόπος διά τό μέλλον προσαρμογής τώ" 
συντελεστών άναύεωρήσεως εις περιπτώσεις μεταβολών τών 
εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών η εις περιπτώσεις διαπιστώ- 
σεως σφαλμάτων εις τάς κατά το παρελύόν διαπιστωύοι- 
σας βασικά; τ·μάς. 

2. Άπόσπαισμα τών πρακτικών τής Επιτροπής, περίλαμδα- 
νον ιιόνον τάς διαπιστωύείσας τιμάς, κοινοποιείται εις τό ΤΕΕ 
καί τάς κατά τήν παράγραφον 5 τοΰ πούρου 6 εργοληπτικά; 
οργανώσεις. Τό ΤΕΕ και αι οργανώσεις αυτα: οιοουν εις τάς 
τιμάς πάσαν δυνατήν δημοσιότητα. 

3. Κατά τών πρακτικών τούτων συγχωρείται ένστασις εις 
τήν άσκησιν τής όποιας δικαιούνται μόνον αί κατά τήν παρ.^υ 
τοΰ άρύρου 6 τοΰ παρόντος εργοληπτικά! οργανώσεις. Η έν- 
στασις άσκεϊτα: εντός άνατρεπτικής προύεσμίας δέκα ήμερων 
απο της κοινοποιησεως του αποσπασματος των πρακ.ικω/. Ε<»ι 
τής ένστάσεως άποφαινεται ό 'Τπουργός Δημοσιο/ν Εργων 
υετά γνώμην τοΰ αρμοδίου Τμήματος τοΰ Συμβουλίου Δημο- 
σίων "Εργων εις τήν σύνύεσιν τοΰ όποιου, εΐδικώς διά τήν περι- 
πτωσιν ταύτην, συμμετέχει μ,ετα ψήφου και εκπροσοιπος τών 
εργοληπτών οριζόμενος καύ ομοιον. ως εις την περιπτωσι,· ν 
τής παραγρ. 1 τοΰ κούρου I) τού παρόντος, τρόπον, Λι’ άποφά- 
σεως τοΰ 'Τπουργοΰ Δημοσίων "Εργων, δύναται νά καύορισύή 
τό ώς άνω αρμόδιον Τμήμα τοΰ Συμβουλίου Δημ. "Εργων καί 
νά όρισύή ό εις τήν περίπτωσιν ταυτην εισηγουμενος το ύεμα. 

4. Ή κατά τών πρακτικών τής ΕΔΤΔΕ ένστασις τών πρός 
τοΰτο νομιμοποιούμενων οργανωσειον κατατιύετα: εις το Τ- 
πουο^είον Δημοσίων Έργων. Κατά τήν ενώπιον τοΰ Συμβουλίου 
Δημοσίων "Εργων συζήτησιν αύτής. καλείται διά νά άναπτύ- 
ξη τάς άπόψεις της δι' ενός εκπροσώπου της ή ύποβαλοΰσα 
τήν ένστασιν εργοληπ οιν.η οργανωσις. Η επι ταυτης εκοιδο- 
υένη άπόφασις τοΰ 'Τπουργοΰ. κοινοποιείται εις πάντα τά έν 
παραγράφω 2 τοΰ παρόντος άρύρου πρόσωπα καί ενεργεί έναντι 
πάντων. 

"Αρύρον 8. 

1. Αί ύπό τής κατά τό αρύρον 6 τού παρόντος ΕΔΤΔΕ δια- 
πιστούμεναι τιμαί χρησιμοποιούνται καύ’ άπασαν τήν Χωρά/ 
καί διά τήν σύνταξιν τών προϋπολογισμών τών έργων και τών 
πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών κατα 
τά διά τών εις έκτέλεσιν τοΰ Ν.Δ. 1266/1972 έκδιδομενων 
Διαταγμάτων οριζόμενα. 
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2. Ή άληΰής έννοια τής περιπτώσεως 2 τής παρχρρ. 1 
τοί άρ&ρου 22 τον αντον Ν.Δ. 1266/1972 «ττερί καταργήσεως 
τον Ν. 5367/1932 «περί έκτελέσεως των δημοσίων έργων ο 
είναι δτι δεν κχτηργήδη. 5:ατηρονμενον έκτοτε έν ίσχνι, τό 
διά τής πχρχγρ. 2 τον χρ-3ρον 7 χυτοί προστε·3έν εις τό τέλος 
τον άπό 17.7/16.8.1923 Ν. Δ/γματος «ττερ■ σχεδίων πόλεων 
κλπ» Τίτον άρ-άρον. φερόμενον υπό τόν άριΔμόν 85Α. 

3. Βίς τάς νπό τής παρ. 2 τον αρό/ρου 7 τον Ν. 689/1977 
«περί τροποποιήσει»; καί συμπληρώσει»; τών «—ερ: εργοληπτών 
δημοσίων έργων κείμενων διατάξεων» προβλεπομένας διά τονς 
έργολήπτχς πει-υαρχικάς ττοίνάς. προστί&ετχι ντο στοιχείων γ 
καί ή «δυσμενής διά τον εργολήπτην έγγραφή εις τό μητρώον». 

'Άρύρβν 9. 

ί. Αί διατάξεις τον παρόντος εφαρμόζονται έπί τών συμ¬ 
βάσεων δημοσίων έργων τών καταρτιζόμενων κατόπιν δημο¬ 
πρασιών διενεργουμένων μετά δίμηνον άπό τής δημοσιεύσει»; 
τον παρόντος, ώς καί έπί συμβάσεων διά τών άτονων γίνεται 
άνά&εσις μετά τήν πχρέλευσιν τον χρόνον τούτον. πλήν τής 
τερ'.ττώτεως -/.ατά τήν όποιαν ή άνάόεσις χύτη γίνεται κατ' 
επεκτασιν προίφισταμένης σνμβάσεως τελούσης εις οργανικόν 
σύνδεσμον καί ντο τονς δρονς τής σνμβάσειος ταντης. 

2. Αί λο’.παί συμβάσεις έξακολονίίονν διεπόμεναι ντο τών 
τρότερον ΐσχυονσών διατάξεων, μόνον διά τάς έργανίας αυτών 
τάς έκτελίεσ-δησομενας μέχρι τής 31 Δεκέμβριον 1980. Αί έρ¬ 
γα σι αι αί έκτελουμεναι μετά τήν ημερομηνίαν ταντην. -3ά διέ- 
τεοντα: ντο τών διατάξεων τον ταρόντος κατά τονς είϊικωτέ- 
ρονς ορισμούς τής παραγράφου 4 τον ταρόντος άρθρου, τλήν 
άν άσκησή ντο τον άναδόχον έμπρο-3έσμ,ως τό κατά τήν έπο- 
','όνην παράγραφον ειδικόν δικαίωμα διαλννεως τής συμβά- 
σεως. 

3. Βίς τάς περιπτώσεις τής τροηγονμένη; παραγράφου. ;ό- 



γραφον αναφερομενην προθεσμίαν. Ή δήλωσις αντη είναι νπο- 



όλοκλήρωσιν χρησιμοτοιησίμον εργον. 

4. Ή άνα$εώρησις τών μετά τήν 31 Δεκεν.βρίον 1980 



θεωρητικήν περίοδον τον Ιτονς 1980. 



το_ μέλλον. Αί όντως αναπροσαρμοζόμενα- τιμαί λαν,βάνοντα: 
νπ οΦιν μονον ... 



καπτα τας οιαταςεις τον άρ-ίρον 2 τον Β.Δ/τος 591 7 19-08 «_: 

εκτελέσεως τον Α.Ν 442/1968 «περί άναύεονοήσεο,ς ν'/Γ» 
συντελεστών 51.1. καί Κ.. ώς οντοι διεμορφώΦησαν μέχρι" τής 
εφαρμογής τον παρόντος προς τούς εφεξής, βάσει τών άνα- 
...οσαρμο,ομενων ως χνω τιμών, προκύπτοντας. κατά τά εί- 


δικώτερον δ·/ άποφάσεως τον ΎπΟνργον Δημοσίων Έργων 
οριζόμενα. 

7. Κατά τήν πρώτην έπίσης εφαρμογήν τον παρόντος ή 
ΚΔΤΔΒ διαπιστώνει κατά τά; διατάξεις τον παρόντος καί 
τάς βασικάς τιμάς τον πρώτον ημερολογιακοί τρίμηνον εφαρ¬ 
μογής τον παρόντος, ώς τοιοντον νοονμενον τον ημερολογιακοί 
τρίμηνον εντός τον όποιον εμπίπτει ή λήξι·ς της κατά τήν 
παράγρ. I τον παρόντος αρνρον ϊιμήνον προθεσμίας. 



όρ-νρον 6 τον Δ/τος 591/1968. ώς χτικατεστά-^η διά τής 
παραγρ. 2 τον άρ-όρον μόνον τον Δ/τος 175/1973. οριζόμενα-.. 

9. Η παράγρ. 3 τον άρ-άρον 4 τον Νόμον 110/1975 «περί 
τροποπο: ή σε ως τών περί άναΦεωρήσιως τής συμβατικής αξίας 
τών Δημοσίων (οργών διατάξεων», αντικαθίσταται ώς ακο¬ 
λούθως ; 

«3. Κ/χτ εςαίρεσιν άπό τής προηγούμενης παραγράφου ή 
καταβολή εις τον άνάδοχον τον συνόλου τής έξ άνα-λεωρήσεως 
προκυπτούσης χύςησεως εφαρμόζεται καί επί τον μετά τήν Ιην 
Απρίλιον 1975 εκτελουμενου μέρους τών συμβάσεων δημοσίων 
έργων αιτινες κατηρτίσΦησο.'ν κατόπιν δημοπρασιών, διενεργη- 
Φεισών μέχρι τής χρονολογίας ταντης καί τών όποιων τό συμ- 



οιτινες. εις ην 


εχον^ σνμοληίή οια ,.λειονας τοιαντας επιλέγονν τάς δνο έκ 
τοντων προς εφαρμογήν τής παρονσης παραγράφον».; 


“Λρ-ίρον 10. 


1. Ι'-ις πάσαις τάς περιπτώσεις νπολογισμον τής άνα-λεωοή- 
- Γ ' ω ?· ”'γ 5 κα»α τας οιατάξεις τον παρόντος είτ» κατά τάς 
Γοοίσχνονσας. εις ονδεμίαν άναδεώρησιν νπόκεινται, ονδέ ά).- 
λΐυς πώς /,αμβάνετα: νπ 1 όψιν διά τόν υπολογισμόν τής άνα- 
ν^ωρήοιίος, ή άρια τών υλικών, τά όποια παραδίνονται υπό 



ων 

κων στοιχείων 


τι»·; γενομενων δαπανών. 

Γ 7' ^ προισχνονσας τον παρόντος διατάξεις άνα- 

ν^ωρησις τής σνμιατι/ής αξίας έκτελέσεως τών δημοσίων 
έργων, ,οιενεργειτα: βάσει τον χρόνον έκτελέσεως τών έργα- 

α ^χ ε " ω ς προς τον χρόνον πιστοποιήσεως καί πληρω¬ 
μής αυτών. Διά τυχόν όφειλομένην μέχρι σήμερον άνο^εώρησιν 
μη π/.ηρωύ'εΐσχν νπαιτιότητ: τον κυρίου τον εργον έπιδικάζε- 
ται ό νόμιμος τόκος ονχ: άπό τής έπιδόσεως τής αγωγής αλλά 
απο τής παρελενσεως διμήνου άπό τής συ-ντάξεως τής σχετι¬ 
κή, ,.ιστοπο'ίησεως τής περιλσμβανουσηί τήν ά·;α·ό·εώοκσ:ν 
ταντην. 

^ ανα·3εωρησις κατά τάς αντάς προίσχνονσας τοϋ πα- 
ροντος οιαταξεις,^ τής πιστοποιούμενης αξίας υλικών έπι τό- 
..ον^.ων ,'ΐνν. γίνεται βάσει τον χρονου προσκομίσεως αυτών. 
α/-^α^,η,ω, προς τον χρονον ενσωματώσεως τούτων εις ερ¬ 
γασίας. Βάσει τον χρόνον ένσωματώσεως αναθεωρείται τό 
ν..ο/.οι..ον τής σνμοατικής άςίας τών έργασιών εις τάς όποιας 
εντωμ.ατοΰντχι τά υλικά. 

„ κ γ'ή'τάξεις τών προηγουμένων παραγράφων έφαρμό- 
,ονται και επί τών πρό τής ισχνός τον παρόντος καταρτισ·&ει- 
-0Γ. σνν,οάσεονν και εκτελεσ·&εισών έργασιών. πλήν τών περι- 
..^ωσεων κατά τάς όποιας άλλως έκρίύη ϊι’ άποφάσεινν τακτι¬ 
κών η διαιτητικών οικαστηριων ή τι άλλως κριΔή έπί έκκρε- 
μονσων κατά τήν 28ην Φεβρουάριον 1979 ενώπιον τούτων νπο- 
~ ΐί »οώ /-■ Ζ '· 7 όλη'3εντα εις άναδόχους τών έργων μέχρι 
»ης 28.2.19/9 εσ"ω καί κατ ά^τίΦεσιν προς τάς διατάξεις τών 
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-υοηγονμένων παραγράφων τού παρόντος άρ4ρον δέν άναζητοΰν- 
ται ούδέ συμψηφίζονται προς έτερας απαιτήσεις των αναδοχών 
κατά τον Λειρ;·&-» τών έργων καί ιδία —ρος τά; απαιτήσεις αντών 
ί/. τον εργολαβικόν ανταλλάγματος 3:ά το τυχόν συνεχιζόμενο-; 
μέρος τής συμβάσεως ή τά εν. τής έκκαί» αρίσεως τούτης προ- 
κνπτοντα υπέρ τον άναδόχον ποσά. Ποτά καταβλη&έντα διά 
τα; αντας αιτίας και έκ τών νοτερών παρακρατη-όέντα μέχρι 
τής 28.2.1979 αποδίδονται ε!ς τούς άναδόχον:. πλήν αν άλ¬ 
λως έκρί-ύη διά δικαστικών αποφάσεων. 

5. Αί περί άνα·ύεωρήσεως τών τιμών διατάξεις τον παρόν - 
::ς νομού ο εν έφαρμοζονται έπι συμβάσεων κατασκευών ενερ¬ 
γειακών έργων έφ’ όσον αντα: κατηρτίσ4ησαν κατόπιν διεθνών 
διαγωνισμών ή διε-όνών προσφορών. Εις τάς συμβάσεις ταν- 
τας εφαρμόζεται ό τυχόν προβλεπόμενος νπ' αν τών ειδικός 
τρόπος άνχ&εωρήσεως. 

0. Έπι συμβάσεων έχουσών ώς αντικείμενο·; τήν προμήθειαν 
καί έγκατάστασιν μηχανημάτων τών οποίων ή προμή-λεια 
αποτελεί το εν σκέλος τής συμβάσεως καί συνεπώς δέν έπι- 
■/ρατεϊ ο χαρακτήρ· τής έκτελέσεως έργου έττ: τής όλης συμ¬ 
βάσεως. αί περί άνα&εωρήσεως διατάξεις τον παρόντος 4ά 
εφαρμόζωνται μόνον έπ! τον σκέλους τών τοιοντων συμβάσεων 
το οποίον ανάγεται μ.ονον εις τήν έκτέλεσιν τον έργου. 


’Ά,ρ&ρον 11. 


1. Αί περί άνα&εωιρήσεως τών τομών καί καταβολής άπο- 


ζημιώσεως διατάξεις τον άρθρου 1 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 


τον Ν. 4489/1965 «πεοί 
τον Ν. 5367/1932 περί 


έκτελέσεως Δημοσίων "Εργων καί άλλων τινών διατάξεων» 


εφαρμόζονται έπι τών συμβάσεων έκτελέσεως Τεχνικών "Ερ¬ 
γων τον Π αν επ ι στην, ίο ν Αθηνών. τών συνομολογη-άεισών κα- 


τοπιν όημοπρασιοαν γενομ.ενων μετά την εναρςιν τής ύμνος 
τον Ν.Δ. 1266/1972. μέχρι τής δημοσιεύσεως τον παρόντος, 
έφ όσον αί αναβάσεις ανται πεοιέχονν τήν ρήτραν περί ισχνός 

τον Ν. 4489/1965. 


2. Διά τάς μετά τήν οημοσίενσιν τον παρόντος συμβάσεις 
έκτελέσεως τών "Εργων Π χ/επιστημίον Αθηνών έραρμόζον¬ 
ται αί οιατάςεις τον παρόντος. 


οενσεως» τίτλον σποντών τών ΚΑΊΈΕ. μετά έν έτος άπο τής 
άποκτήσεως νπ’ αυτών τον τίτλον τούτον, έφαρμοζομένο» κατά 
τά λοιπά ώς προς τήν χορήγησιν καί περαιτέρω έξέλιξιν τών 
πτυχίων τούτων των περί εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. κείμε¬ 
νων διατάξεων. 

3. Κατ έξχίρεσιν άπο τής παραγράφου I τον άρθρου 4 τον 
X. 689/77 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί 
εργοληπτών κειμένων διατάξεων» χορηγείται έργοληπτικ.ν 
πτνχίον νπό τάς προίσχνονσας τον ανωτέρω X. 689/77 οισ¬ 
τάξεις εις φυσικά πρόσωπα α) έχοντα καταθέσει τά προς χο- 
ρήγησιν τοιούτον πτνχίον δικαιολογητικά προ τής ισχύος τον 
ανωτέρω Ν. 689/77. $) τά οποία θά κ,αταθέσονν. έντος 

προθεσμίας έξ μηνών άπο τής δημοσιεύσεως τον παρόντος εις 
τήν "Εφημερίδα τής Κνβερνήσεως. τά ώς ειρηται σχετικά οι- 
κχιολογητικά. Είδικώς διά τήν τελενταίαν τούτην πε,ρίπτω- 
-ιν. ή τό πρώτον χορήγησις πτνχίον Δ' τάξεως είς φυσικόν 
πρόσωπον δέν ούνατα; νά γίνη έφ' όσον, εντός τής αντή; προ¬ 
θεσμίας τών έξ μηνών οέν έχει συμπληρωθή νπό τούτον του¬ 
λάχιστον εικοσαετία άπο τής κτήσεως τον κατά τήν κειμένην 
Χομοθεσίαν άπαιτονμένον διπλώματος Άνωτάτης Σχολής καί 
νπό τήν προύπόθεσιν ότι τό φυσικόν πρόσωπον οέν ήτο κατά 
τήν τελενταίαν οεκαετίαν άπο τής ίημοσιεύσεως τον παρόν¬ 
τος Νόμον, υπάλληλος τον Δημόσιόν. Νομικών 11 ροσώπων 
Δημ. Δίκαιον καί Δημοσίων Επιχειρήσεων, καί έχει αποκτή¬ 
σει άποοεόειγμένως άνάλογον έμπειρίαν είς τήν έκτέλεσιν χιτι- 
στοίχων έργων. 


"Αρ·&ρ'θν 14. 

Διά Προεορικών Διαταγμάτων έκίιοομένονν προτάσε: τιον 
Υπουργών Εάνικής Γ1 αιοείας καί Θρησκενμ.άτων καί Δημο¬ 
σίου "Εργω-; μετά σύμφωνον γνώμην τής Σύγκλητον τον Παν¬ 
επιστημίου ’Α-ύηνών ούναται νά ά/ατί4εται είς τό 'Υπουρ- 
γείον Δημοσίων "Εργων ό έλεγχος τής έκτελέσεως τών έρ¬ 
γων τον ανωτέρω Π ανεπιστηνίον ώς καί ή άσκησις τών κατά 
τάς κειμένας οιατάςεις περί έκτελέσεως οημοσίων έργο» καί 
χναΊνεωρήσεως τιμών όικαιωμάτο» καί αρμοδιοτήτων, τον κύ¬ 
ριον τιον έργων. Ό είβικώτερος προσδιορισμός τών ούτως άσκη- 
•ύησομένιον άρμοδιοτήτιον ιός καί τά τον έλέγχον τούτον κα-7ο¬ 
ρίζονται οιά τών αντών Διαταγμάτων. 


"Αρ-ύρον 12. 

1. Διά τήν κα-ύνστέρησιν πληρωμής πιστοποιήσεως οημοσιον 
έργου ά’νευ ύπαιτιέτητος τού άναδόχου. πέρα; τών ύπο τού άρ- 
4ρον 7 παιρ. I τού Ν.Δ. 1266/1972 προθεσμιών . όφείλετα: 
αντοϊικαίιος ό έκάστοτε ισχύων τόκος νπερημερίας μή έφαρ- 


μο,ομενης έν προκειμενιο πασης ετερας ειοικης η γενικής 
τάςεως προβλεπονσης μ.εκομένον τόκον οια το δημόσιόν ή 


ο ίσ¬ 
οι α- 


οηποτε :τε:α πρόσωπα. 


2. Η διάταςις τής προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμό¬ 
ζεται έπι απαιτήσεων τον άναδόχου άναγνωριζομενων κατά τήν 
διαδικασία; έπιλύσεως διαφορών, έπι τών όποιων απαιτήσεων 
ισχύει ό κατά τήν ανωτέρω παράγρ. 1 τον άρ-ύρον 7 τον Ν.Δ. 
1266/1972 τόκος υπερημερίας. 


"Αρ&ρον 13. 

1. Πτνχίον εργολήπτου Δ.Ε. δύναται νά χορηγήτχ. εις 
ίοπογράφονς Μηχανικού: ή Αγρονόμους--Τοπογράφους Μη¬ 
χανικούς καί διά τήν κατηγορίαν τών /,ιμενικών έργων, εφαρ- 
μοζομένινν κατά τά λοιπά τών κειμένων διαταςεων. Τά αντα 
ισχύουν καί διά τήν έπέκτασιν ήδη χορηγη-όέντων πτυχίων. 

2. Πτνχίον εργολήπτου Δημοσίων "Εργων Λ 1 άςεως χο¬ 
ρηγείται καί είς τούς τνχόντας τον κατά τό αρ-ύρον 76 τον 
Νόμου 576/1977 «περί όργχ;ώσεως καί διοικήσεως τής Με- 

καί Ανωςέρας Τεχνικής μα; Ίύ-εγγελματικής Εκπαι- 


’Άρ-λρον 15. 

1. Καταργείται πάσα διάταςις άντικειμένη εις τάς ϊια- 
τάςεις τοϋ παρόντος νόμου, ή άλλως ρνύμιζουσα ύέματα ανα¬ 
γόμενα είς τήν άναύεώρησιν τής συμβατικής αξίας τών δη¬ 
μοσίων έργων καί ιδία καταργοννται: 

α'ι ό Ν. 4489/1965 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
σεως τού Ν. 5367/1932. «περί έκτελέσεως τών δημοσίων 
έργων καί άλλων τινών διατάξεων». 

β) ό Λ.Ν. 442/1968 «περί τροποποιήσεως καί' σνμπλη¬ 
ρώσεως τών «περί άναύίεωρήσεΐύς τής συμβατικής αξίας έκτε¬ 
λέσεως τών δημόσιό» έργων κειμένων διατάξεων», καί 

γ') ο Ν. 119/1975 «περί τροποποιήσεως τών «περί άνα- 
•ύεωρήσεως τής συμβατικής αξίας τών δημοσίων έργων δια- 
ταξεων». πλήν τών άρθρων 3 καί 4 αύτον. 

2. Ή παράγραφος 3 τον άρύρον 10 τον Ν. 679/1977 «περί 
ανξήσεως -νέσεων προσωπικού τον Υπουργείου Δημόσιό» 
"Εργων καί ρνύμίσεω: συναφών Γεμάτο»» διατηρείται έν 
ίσχύι. 

3. Αί διατάξεις τον παρόντος Νόμον ϊέν εφαρμόζονται έπί 
τών έκτελεσ-όέντων καί έκτελονμένων έργων τον Ν. 43/1975 
«περί ίδρύσεως Εύνικής Βιομηχανίας Αεροπορικού 'Υλικού», 
ώς ανται έτ?οποπο·.ή4ψαν καί συνεπληρώ-ύησαν μεταγενεςςί» 
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ρως διατηρούμενης τής ίσχόος τής παραγ,ράρου 3 τοΰ άρΑροϋ 
6 τοΰ Ν 43/1975. 

’Αρ&ρον 16. 

II ισχύς τοΰ παρόν-ος αρχεται άπο τής δημοσιεόσεώς του 
εις την Εφημερίδα τής Κυδερνήσεως. 

Ό ζαρών νόμος ψηφιστείς ΰπο τής Βουλής καί παρ’ Ημών 
σήμερον κυρωθείς. δημοσιευ£ήτω διά τής Έφημερίδος τής 
Κυδερνήσεως καί έκτελεσ·3ήτω ώς νόμος τοΰ Κράτους. 

Έν Ά^ήναις τή 10 Απριλίου 1979 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΩΝΣΤ. ΜΗΤΧΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ 

Έ&εωρήύη και έτέΰη η μεγάλη τοΰ Κράτους οφραγίς. 

Έν Ά-δήναις τή 14 Απριλίου 1979 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

Ή έτήσια συνδρομή ττ)$ Εφημερίδας της Κυβερνήσεων ή τιμή των φύλλων της πού πουλιού νται τμηματικά 
καί τά τέλη δημοσιεύσεων στήν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν άπό 1 ΊανουαρΙου 1979 ώς Ακολούθως: 

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


1. Γιά τό Τεύχος Α' . Δραχ. 

2. » » » Β' . » 

3. » » » Γ' . » 

4. > » » Δ' . » 

5. » » » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. 

κ.λπ. » 

6. » » » Παράρτημα . » 

7. » > » Ανωνύμων Εταιρειών κ,λπ. . » 

8. » » Δελτίο Εμπορικής καί Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας . » 

9. Γιά όλα τά τεύχη καί τά Δ.Ε.Β.Ι. » 

ΟΙ Δήμοι καί οί Κοινότητες τού Κράτους κατα¬ 
βάλλουν τά 1/2 των άνωτέρω συνδρομών. 


600 

700 

500 

1.000 

500 

300 

3.000 

200 

6.000 


Υπέρ τού Ταμείου 'Αλληλοβοηθείας Προσωπι¬ 
κού τού Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 
λογοΰν τά έξής ποσά: 


1. 

Γιά τό Τεύχος Α' . 

Δραχ. 

30 

2. 


» 

» Β' . 

» 

35 

3. 

» 

> 

» Γ' . 

» 

25 

4. 

> 


» Δ' . 

» 

50 

5. 

» 

» 

» Νομικών Προσώπων Δημοσίου 






Δικαίου κ,λπ. 


25 

6. 

» 

» 

» Παράρτημα . 

» 

15 

7. 

» 

» 

» Ανωνύμων "Εταιρειών κ,λπ. . 

» 

150 

8. 

» 

» 

Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησίας . 

» 

10 

9. 

Γιά όλα τά τεύχη . 

» 

300 


Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

Ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., είναι 3 δρχ., άπό 9 ώς 40 σελ. 8 δρχ., άπό 41 ώς 80 σελ. 15 δρχ., άπό 81 σελ. καί άνω 

ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 15 δρχ. άνά 80 σελίδες. 

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 


I. Στό τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί 
Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης: 

Α' Δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών: 

1. Των δικαστικών πράξεων. Δραχ. 400 

2. Τών καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών.. » 10.000 

3. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών τών 

Ανωνύμων "Εταιρειών . » 2.000 

4. Τών άνακοινώσεων καί προσκλήσεων σέ γενι¬ 
κές συνελεύσεις, τών κατά τό άρθρο 32 τού Ν. 

3221/24 γνωστοποιήσεων, τών άνακοινώ- 
σεων, πού προβλέπονται άπό τό άρθρο 59 
παρ. 3 τού Ν.Δ. 400/70 «περί Αλλοδαπών 
Ασφαλιστικών Εταιρειών» καί τών άποφά- 
σεων τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ΕΛΤΑ, 

πού άναφέρονται σέ προσωρινές διατάξεις .. » 1.000 

5. Τών Ισολογισμών τών Ανωνύμων Εταιρειών » 4.000 

6. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 

Τραπεζικών "Εταιρειών . » 1.000 

7. Τών άποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων 

τών Ασφαλιστικών "Εταιρειών* . » 500 

8. Τών ύπουργικών άποφάσεων «περί παροχής 

άδείας έττεκτάσεως τών έργασιών Ασφα¬ 
λιστικών "Εταιρειών», τών έκθέσεων περιου¬ 
σιακών στοιχείων Ανωνύμων "Εταιρειών γε¬ 
νικά, καί τών άποφάσεων τού Δ.Σ. τού 
ΕΛΤΑ, μέ τΙς όποιες έγκρίνονται καί δημο¬ 
σιεύονται οί κανονισμοί αυτού . » 4 000 

9. Τών άποφάσεων «περί παροχής πληρεξουσιό- 

τητος πρός άντπτροσώπευσιν έν "Ελλάδι άλ- 
λοδαπών "Εταιρειών» καί τών άποφάσεων 
«περί μεταβιβάσεως τού χαρτοφυλακίου Α¬ 
σφαλιστικών "Εταιρειών κατά τό άρθρον 59 
παρ. 1 τού Ν.Δ. 400/70». 

10. Τών άποφάσεων «περί συγχωνεύσεως Ανωνύ¬ 
μων "Εταιρειών*. 


2.000 

10.000 


11. Τών άποφάσεων τής Επιτροπής τού Χρημα¬ 
τιστηρίου «περί είσαγωγής χρεωγράφω ν εις 
τό Χρηματιστήριον πρός διαπραγμάτευσιν, 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού άρθρου 2 

παρ. 3 Α.Ν. 148/67». Δραχ. 

12. Των άποφάσεων τής Επιτροπής κεφαλαιαγο¬ 
ράς «περί διαγραφής χρεωγράφων έκ τού 
Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρός τάς 
διατάξεις τού άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/ 

1967» . « 


"Εταιρειών Περιωρισμένης 


Β'. Δημοσιεύματα 
Εύθύνης : 

1. Τών καταστατικών . » 

2. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών ... » 

3. Τών άνακοινώσεων καί προσκλήσεων . » 

4. Τών ισολογισμών. » 

5. Των έκθεσεων εκτιμήσεως περιουσιακών στοι¬ 
χείων . » 

Γ · Δημοσιεύματα Άλληλασιραλιστικών Συνε¬ 
ταιρισμών - ’ Αλληλασιραλιστικών Τα¬ 

μείων καί Φιλανθρωπικών Σωματείων : 

1. Τών υπουργικών άποφάσεων «περί χορηγή- 

σ εως άδείας λειτουργίας 'Αλληλασφαλιστι- 
κών Συνεταιρισμών - 'Αλληλασφαλιστικών 
Ταμείων». , 

2. Τών Ισολογισμών τών άνωτέρω Συνεταιρι¬ 
σμών, Ταμείων καί Σωματείων . » 


1.000 


1.000 


1.000 

400 

200 

1.000 

1.000 


II. 


Στό Τέταρτο τεύχος τών δικαστικών πρά¬ 
ξεων, προσκλήσεων καί λοιπών δημοσιεύσεων 


1.000 

1.000 


400 


Τό ποσοστό έπί τών τελών δημοσιεύσεων στό Τεύχος Ανωνύμων 
Εταιρειών κα * Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύνης, πού πρέπει νά 
καταβάλλεται υπέρ τού Ταμείου 'Αλληλοβοηθείας Προσωπικού 
Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), όρίσθηκε γενικά σέ 5 ο/ο. 

Δ . ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 

τό όπιΛο φροντίζει ό'ένώαφερόΧς^ά^ Ταμεία έναντι άποδεικτ.κού είσπράξεως, 

Διοικητικών καί α^Ιομικών^π,^ωΓτιΐΓ^ικ^ ^ &νάλ ° Ύ ° σνυάλλα γμα μέ έπιταγή έπ' όνόμοττι τού Διευθυντή τών 

- «■ 

185) καί 178048/5321/31.7.65'\κθΝ£0^39)' έ^^ιεΤ^πα^έΓτ^ύ Κα Γ. ίδετα * 0x6 ΤΑΠΕΤ ούμ * ωνα ^ ^ 192378/3639/1947(ΚΟΝΕΟ 

Ρ ' 5 ονΛ ^9° μων ^ωτερικου όταν ή άποστολή τους γίνεται μέ έπιταγές μαζί μ’ αυτές στέλνεται καί τό υπέρ τού ΤΑΠΕΤ 

Ο Γενικός Διευθυντής 
ΛΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ·® 



































